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Parte prima 



IL PROGRAMMA TRIENNALE 

DELLE 

OPERE PUBBLICHE 



Programma delle opere pubbliche 2013 -2015 



Comune di Sinnai 



Riepilogo pertipo di investimcnto 
(importi in Euro) 



Denominazione investimento 


Stanziamenti di bilancio 


2013 


2014 


2015 




Bando BIDDAS intervento pubblico - rifacimento sede stradale via Roma tratto via 
Napoli e via Mara 


285.600,00 


0,00 


0,00 


Completamento della strada di circonvallazione sud - ovest 


400.000,00 


980.000,00 


0,00 


Potenziamento delle dotazioni infrastrutturali fisiche della viabilita rurale 
intercomunale Sinnai -Burcei e relativo miglioramento della competitivita delle 
prospicienti aziende del settore agricolo e forestale 


400.000,00 


0,00 


0,00 


Riqualificazione ed adeguamento del Campo sportivo scolastico polivalente della 
scuola Primaria di Via Liberta 


300.000,00 


0,00 


0,00 


Manutenzione straordinaria strada Circonvallazione Nord-Est Via Pintor, Menotti e e 
Monte Genis 


112.988,55 


0,00 


0,00 


potenziamento strutture scolastiche dotazione spazi per attivita extrascolastiche 
scuole medie Via Trento 


66.697,22 


0,00 


0,00 


messa in sicurezza Cava in localita Serralonga 


90.000,00 


0,00 


0,00 


Completamento nuovo Cimitero e gestione vecchio e nuovo cimitero 


100.000,00 


0,00 


0,00 


riqualificazione e adeguamento locale da destinare ad aula speciale nella scuola 
primaria in Via Sant'lsidoro 


69.878,10 


0,00 


0,00 


Recupero sala filtri della diga S.Barzolu 


165.062,40 


0,00 


0,00 


SUVvia....tutti a piedi e in bici Sinnai verso una nuova mobilita alternativa 


177.500,00 


0,00 


0,00 


Manutenzione Straordinaria della Rete Idrica della frazione di Solanas 


484.800,00 


0,00 


0,00 


Realizzazione sistema distrettualizzazione e di telecontrollo delle reti idriche del 
Comune di Sinnai 


150.000,00 


0,00 


0,00 


costruzione di una nuova condotta idrica in localita Bellavista - isola ecologica - 


128.961,76 


0,00 


0,00 


Riordino della rete Agricola S. Elena 


574.895,21 


0,00 


0,00 


Rifacimento degli allacci idrici abitato di Sinnai- Solanas 3° intervento 


160.477,19 


0,00 


0,00 


realizzazione della condotta idrica di awicinamento alia Via SUERGIA-SOLANAS- 


101.652,03 


0,00 


0,00 


spostamento dei contatori dall'interno delle proprieta all'esterno 1° intervento 


113.794,15 


0,00 


0,00 


Consolidamento e ristrutturazione della Chiesa di san Giuseppe in Solanas 


185.000,00 


0,00 


0,00 


completamento e manutenzione della rete di illuminazione pubblica stradale 


100.000,00 


100.000,00 


100.000,00 


sistemazione strade interne Solanas 


100.000,00 


100.000,00 


100.000,00 


Realizzazione fotovoltaico scuola Via Trento 


40.000,00 


0,00 


0,00 


Realizzazione fotovoltaico scuola Via Perra 


38.986,62 


0,00 


0,00 


Messa in sicurezza coperture edificio scolastico di Piazza Scuole 


271.871,00 


0,00 


0,00 


Messa in sicurezza coperture edificio scolastico di Via Trento 


142.732,00 


0,00 


0,00 


Risanamento della fascia costiera del Comune di Sinnai frazione di Solanas 
completamento 1° lotto funzionale : collettori e impianto di depurazione 


1.000.000,00 


0,00 


0,00 


Messa in sicurezza edificio scolastico Via Trento 


213.000,00 


0,00 


0,00 


Messa in sicurezza edificio Piazza Scuole 


257.780,00 


0,00 


0,00 


Adeguamento normativo della caldaia, abbattimento barriere architettoniche e 
realizzazione di un impianto fotovoltaico annesso alia piscina comunale 


270.000,00 


0,00 


0,00 


Completamento e messa in sicurezza della strada di circonvallazione attraverso la 
realizzazione di una rotatoria in luogo dello svincolo d'accesso al PIP Luceri 


317.436,54 


0,00 


0,00 


Acquisizione aree ed opere di urbanizzazione nel Piano di lottizzazione Sant' Elena 


0,00 


500.000,00 


69.205,22 


Ampliamento della nuova Caserma Carabinieri 


0,00 


324.285,80 


772.670,53 


Approvigionamento idrico del territorio di san Gregorio, San Paolo e San Basilio e del 
Villaggio delle Mimose 


0,00 


1.200.000,00 


0,00 


Attuazione del P.R.U. in localita Serralonga 


0,00 


898.292,33 


0,00 


Collegamento della rete idrica di Tasonis all' acquedotto di Corongiu 


0,00 


250.000,00 


0,00 


Completamento della circonvallazione zona Nord 


0,00 


500.000,00 


500.000,00 


Opere di valorizzazione turistica di Solanas comprese all' interno del bando regionale 
LITUS 


0,00 


1.000.000,00 


0,00 


Polo dell' associazionismo ambientale culturale sportivo e della protezione civile 
(P.I.S.U.) 


0,00 


3.359.800,00 


0,00 


Fabbrica della creativita e laboratorio delle arti (P.I.S.U.) 


0,00 


1.000.000,00 


0,00 


Realizzazione di nuovo svincolo d'accesso principale nella frazione di Solanas sulla 
S.P. per Villasimius 


0,00 


500.000,00 


0,00 


Sinnai Verde Sicuro: intervento di realizzazione di aree verde attrezzato con 
manutenzione e implementazione del patrimonio arboreo urbano 


0,00 


100.000,00 


0,00 


valorizzazione del sito archeologico di Bruncu Mogumu e parti pertinenze foresta 
Campidano -Sinnai 


0,00 


2.000.000,00 


0,00 


Realizzazione di una piscina per addestramento attivita subacquee 


0,00 


249.000,00 


0,00 


realizzazione del manto sintetico nel campo sportivo di Sant' Elena 


0,00 


450.000,00 


0,00 


Riqualificazione con ristrutturazione della ex scuola di Via del Mare e aree circostanti 


0,00 


500.000,00 


0,00 


Parco territoriale e urbano della Pineta di Sinnai (P.I.S.U.) 


0,00 


2.718.516,25 


0,00 


realizzazione opere di urbanizzazione nuovi lotti Piano di Zona Sa Pira 


0,00 


200.000,00 


0,00 


Valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico ambientale tramite la 
realizzazione di una struttura ricettiva polifunzionale denominata " Residenza e 
Laboratori Esperienziali" 


0,00 


490.000,00 


0,00 


Piano Nazionale di edilizia Abitativa, linea di intervento b) ed e) 


0,00 


3.000.000,00 


0,00 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 



Programma delle opere pubbliche 2013 -2015 



Comune di Sinnai 



Riepilogo pertipo di investimcnto 
(importi in Euro) 



Denominazione investimento 


Stanziamenti di bilancio 


2013 


2014 


2015 




Completamento opere di adeguamento delle urbanizzazioni primarie nel centra 
storico" intervento lavori Via Soleminis 


0,00 


210.000,00 


0,00 


Riattivazione del pozzo PIP con esecuzione di un tratto di condotta di distribuzione 


0,00 


126.243,34 


0,00 


Risanamento igienico sanitario Rio Daniele tramite I'ampliamento della rete nera al 
servizio centra urbano tratto Pintor PIP 


0,00 


350.000,00 


0,00 


costruzione reti idriche e fognarie nel piano di risanamento Serralonga - Is Mitzas 1° 
stralcio 


0,00 


244.420,58 


0,00 


studio sistema fognario nell'abitato di Sinnai ai fini dell' individuazione dei tratti 


0,00 


101.824,77 


0,00 


intervento di manutenzione straordinaria di alcuni tratti della rete idrica nel centra 
abitato: vicoli 1-2-3-4-lglesias, Dei Mille, Mameli, vico Liberia, Menotti, Pellico, 
Garibaldi, La Marmora, Maroncelli e Pintor 


0,00 


357.752,36 


0,00 


spostamento contatori dall'interno delle proprieta all'esterno 3° intervento 


0,00 


118.973,07 


0,00 


spostamento contatori dall'interno delle proprieta all'esterno 2° intervento 


0,00 


119.973,00 


0,00 


manutenzione straordinaria rete idrica di alcuni tratti nelle vie: Petrarca, Dessi, 
Manzoni, Foscolo, Dante, Quasimodo, De Filippo e Pascoli 


0,00 


338.325,66 


0,00 


manutenzione straordinaria rete idrica di alcuni tratti nelle vie : Carbonia, Ozieri, 
Lombardia, Sardegna, Firenze, Puglie, Umbria, Toscana, Abruzzi, Trentino e vico 
Venezia Giulia 


0,00 


360.113,30 


0,00 


Ponte di attraversamento sul Rio Solanas 


0,00 


330.000,00 


0,00 


sistemazione idraulica via Pineta, Via Majorane e piu 


0,00 


367.183,23 


0,00 


Ristrutturazione della casa comunale del Comune di Sinnai " Operazioni finalizzate al 
risparmio e all'efficienza energetica negli edifici degli enti pubblici della Sardegna 
(EE11)" 


0,00 


1.271.578,00 


0,00 



Totale 



6.819.112,77 



24.716.281,69 



1.541.875,75 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 



Programma delle opere pubbliche 2013 -2015 



Comune di Sinnai 



Denominazione opera: 
Responsabile del procedimento: 
Cod. interv. amministrazione: 
Tipologia intervento: 
Categoria di opere: 
Priori ta: 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Bando BIDDAS intervento pubblico - rifacimento sede stradale via Roma tratto via Napoli e via Mara 
Cocco Luisa 

01 - Nuova costruzione 
A01 01 - Stradali 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2013 


2014 


2015 










Contributo regionale 


65.513,31 


0,00 


0,00 


65.513,31 


31120 





bilancio comunale 


133.561,97 


0,00 


0,00 


133.561,97 


31190 





bilancio comunale 


86.524,72 


0,00 


0,00 


86.524,72 



Importo intervento: 

CUP: 

CPV: 

Finalita: 

Priori ta: 

Stato progettazione: 

Vincoli: 

Tempi di esecuzione: 



TOTALE INVESTIMENTO 



di cui accantonamentoart.12, c.1, DPR 207/10 



285.600,00 



0,00 



0,00 



285.600,00 



8.568,00 



■ Elenco annuale ■ 



285.600,00 

J 1 3D 12000530006 

45233223-8 

Miglioramento e incremento di servizio 

1 

Progetto esecutivo 

Conformita urbanistica: 

Verifica vincoli ambientali: 

Inizio lavori: 

Fine lavori: 



Si 

Si 

1 /2013 

4/2013 



Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 



Programma delle opere pubbliche 2013 -2015 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: Completamento della strada di circonvallazione sud - ovest 

Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 01 - Nuova costruzione 

Categoria di opere: A01 01 - Stradali 

Priorita: 1 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2013 


2014 


2015 










Contribute regionale 


400.000,00 


780.000,00 


0,00 


1.180.000,00 


31010 





Mutui / Prestiti Cassa DDPP previsti in Bilancio 2005 e 
precedenti annualita 


0,00 


200.000,00 


0,00 


200.000,00 



TOTALE INVESTIMENTO 

di cui accantonamentoart.12, c.1, DPR 207/10 



400.000,00 



980.000,00 



0,00 1.380.000,00 



12.000,00 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 



Programma delle opere pubbliche 2013 -2015 



Comune di Sinnai 



Denominazione opera: 

Rcsponsabilc del procedimento: 
Cod. interv. amministrazione: 
Tipologia intervento: 
Categoria di opere: 
Priori ta: 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Potenziamento delle dotazioni infrastrutturali fisiche della viabilita rurale intercomunale Sinnai -Burcei e relativo 
miglioramento della competitivita delle prospicienti aziende del settore agricolo e forestale 
PISU Vitale 

01 - Nuova costruzione 
A01 01 - Stradali 
1 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2013 


2014 


2015 







o| Contribute! regionale 


400.000,00 


0,00 


0,00 


400.000,00 



TOTALE INVESTIMENTO 

di cui accantonamentoart.12, c.1, DPR 207/10 



400.000,00 



0,00 



0,00 



400.000,00 



12.000,00 



- Elenco annuale ■ 



Importo intervento: 

CUP: 

CPV: 

Finalita: 

Priori ta: 

Stato progettazione: 

Vincoli: 



Tempi di esecuzione: 
Rcsponsabilc del procedimento 



400.000,00 

J 17H 11000330002 

45233123-7 

Miglioramento e incremento di servizio 

1 

Progetto esecutivo 

Conformita urbanistica: 

Verifica vincoli ambientali: 

Inizio lavori: 

Fine lavori: 

PISU Vitale 



Si 
Si 

2/2013 
4/2013 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 



Programma delle opere pubbliche 2013 -2015 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: Riqualificazione ed adeguamento del Campo sportivo scolastico polivalente della scuola Primaria di Via Liberia 

Responsabile del procedimento: Plumitallo Carlo 

Cod. Interv. ammlnlstrazlone: 

Tlpologla Intervento: 03 - Recupero 

Categorla dl opere: A05 08 - Edilizia sociale e scolastica 

Priorita: 1 

- Programmazlone trlennale - 



Flnanzlamentl 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2013 


2014 


2015 










Contribute regionale 


209.000,00 


0,00 


0,00 


209.000,00 


20400 





Stanziamenti di bilancio 


91.000,00 


0,00 


0,00 


91 .000,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



300.000,00 



0,00 



0,00 



300.000,00 



di cui accantonamentoart.12, 0.1, DPR 207/10 



9.000,00 



■ Elenco annuale ■ 



Importo Intervento: 

CUP: 

CPV: 

Finalita: 

Priorita: 

Stato progettazione: 

Vincoli: 



Tempi di esecuzione: 
Responsabile del procedimento 



300.000,00 

J19H11000170004 

45236100-1 

Adeguamento normativo/sismico 

1 

Progetto esecutivo 

Conformita urbanistica: 

Verifica vincoli ambientali: 

Inizio lavori: 

Fine lavori: 

Plumitallo Carlo 



Si 
Si 

2/2013 
4/2013 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 



Programma delle opere pubbliche 2013 -2015 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: Manutenzione straordinaria strada Circonvallazione Nord-Est Via Pintor, Menotti e e Monte Genis 

Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 06 - Manutenzione 

Categoria di opere: A01 01 - Stradali 

Priorita: 1 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2013 


2014 


2015 




31190 


o| bilancio comunale 


112.988,55 


0,00 


0,00 


112.988,55 



TOTALE INVESTIMENTO 

di cui accantonamentoart.12, c.1, DPR 207/10 



112.988,55 



0,00 



0,00 



112.988,55 



3.389,66 



■ Elenco annuale ■ 



Importo intervento: 

CUP: 

CPV: 

Finalita: 

Priorita: 

Stato progettazione: 

Vincoli: 



Tempi di esecuzione: 
Responsabile del procedimento 



112.988,55 

J 17H 1200 11 60004 

45233141-9 

Miglioramento e incremento di servizio 

1 

Progetto esecutivo 

Conformita urbanistica: 

Verifica vincoli ambientali: 

Inizio lavori: 

Fine lavori: 

Cocco Luisa 



Si 
Si 

2/2013 
4/2013 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 



Programma delle opere pubbliche 2013 -2015 



Comune di Sinnai 



Denominazione opera: 
Responsabile del procedimento: 
Cod. interv. amministrazione: 
Tipologia intervento: 
Categoria di opere: 
Priori ta: 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

potenziamento strutture scolastiche dotazione spazi per attivita extrascolastiche scuole medie Via Trento 
Cocco Luisa 

04 - Ristrutturazione 

A05 08 - Edilizia sociale e scolastica 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2013 


2014 


2015 










Contribute) regionale 


46.197,22 


0,00 


0,00 


46.197,22 


20400 





Stanziamenti di bilancio 


20.500,00 


0,00 


0,00 


20.500,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



66.697,22 



0,00 



0,00 



66.697,22 



di cui accantonamentoart.12, 0.1, DPR 207/10 



2.000,92 



■ Elenco annuale ■ 



Importo intervento: 

CUP: 

CPV: 

Finalita: 

Priori ta: 

Stato progettazione: 

Vincoli: 



Tempi di esecuzione: 
Responsabile del procedimento 



66.697,22 

J19H11000180002 

45454000-4 

Miglioramento e incremento di servizio 

1 

Progetto esecutivo 

Conformita urbanistica: 

Verifica vincoli ambientali: 

Inizio lavori: 

Fine lavori: 

Cocco Luisa 



Si 
Si 

2/2013 
4/2013 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 



Programma delle opere pubbliche 2013 -2015 



Comune di Sinnai 



Denominazione opera: 
Responsabile del procedimento: 
Cod. interv. amministrazione: 
Tipologia intervento: 
Categoria di opere: 
Priori ta: 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

messa in sicurezza Cava in localita Serralonga 
PISU Vitale 

06 - Manutenzione 

A05 36 - Pubblica sicurezza 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2013 


2014 


2015 







u| Contribute- regionale 


90.000,00 


0,00 


0,00 


90.000,00 



TOTALE INVESTIMENTO 

di cui accantonamentoart.12, c.1, DPR 207/10 



90.000,00 



0,00 



0,00 



90.000,00 



2.700,00 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 



Programma delle opere pubbliche 2013 -2015 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: Completamento nuovo Cimitero e gestione vecchio e nuovo cimitero 

Responsabile del procedimento: PISU Vitale 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 01 - Nuova costruzione 

Categoria di opere: A05 35 - Igienico sanitario 

Priorita: 1 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2013 


2014 


2015 







o| Contribute regionale 


100.000,00 


0,00 


0,00 


100.000,00 



TOTALE INVESTIMENTO 

di cui accantonamentoart.12, c.1, DPR 207/10 



100.000,00 



0,00 



0,00 



100.000,00 



3.000,00 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 



10 



Programma delle opere pubbliche 2013 -2015 



Comune di Sinnai 



Denominazione opera: 
Responsabile del procedimento: 
Cod. interv. amministrazione: 
Tipologia intervento: 
Categoria di opere: 
Priori ta: 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

riqualificazione e adeguamento locale da destinare ad aula speciale nella scuola primaria in Via Sant'lsidoro 
Mereu Giuseppe 

04 - Ristrutturazione 

A05 08 - Edilizia sociale e scolastica 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2013 


2014 


2015 










Bilancio Comunale 


21.000,00 


0,00 


0,00 


21.000,00 








Contributo regionale 


48.878,10 


0,00 


0,00 


48.878,10 



TOTALE INVESTIMENTO 



69.878,10 



0,00 



0,00 



69.878,10 



di cui accantonamentoart.12, 0.1, DPR 207/10 



2.096,35 



■ Elenco annuale ■ 



Importo intervento: 

CUP: 

CPV: 

Finalita: 

Priori ta: 

Stato progettazione: 

Vincoli: 



Tempi di esecuzione: 
Responsabile del procedimento 



69.878,10 

J19H11000190002 

45454000-4 

Miglioramento e incremento di servizio 

1 

Progetto esecutivo 

Conformita urbanistica: 

Verifica vincoli ambientali: 

Inizio lavori: 

Fine lavori: 

Mereu Giuseppe 



Si 
Si 

2/2013 
4/2013 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 



11 



Programma delle opere pubbliche 2013 -2015 



Comune di Sinnai 



Denominazione opera: 
Responsabile del procedimento: 
Cod. interv. amministrazione: 
Tipologia intervento: 
Categoria di opere: 
Priori ta: 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 



Recupero sala filtri della diga S.Barzolu 
Mereu Giuseppe 

03 - Recupero 

A02 15 - Risorse idriche 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2013 


2014 


2015 










fondi POR FESR 2007/2012 intervento 4.2.1 linea b) 


100.000,00 


0,00 


0,00 


100.000,00 








fondi POR FESR 2007/2013 intervento 4.2.1 linea a) 


39.960,00 


0,00 


0,00 


39.960,00 


20400 





Stanziamenti di bilancio 


25.102,40 


0,00 


0,00 


25.102,40 



Importo intervento: 

CUP: 

CPV: 

Finalita: 

Priori ta: 

Stato progettazione: 

Vincoli: 

Tempi di esecuzione: 



TOTALE INVESTIMENTO 



di cui accantonamentoart.12, c.1, DPR 207/10 



165.062,40 



0,00 



0,00 



165.062,40 



4.951,88 



■ Elenco annuale ■ 



165.062,40 

J 15G 12000390001 

45454100-5 

Miglioramento e incremento di servizio 

1 

Progetto esecutivo 

Conformita urbanistica: 

Verifica vincoli ambientali: 

Inizio lavori: 

Fine lavori: 



Si 
Si 

2/2013 
4/2013 



Responsabile del procedimento: Mereu Giuseppe 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 



12 



Programma delle opere pubbliche 2013 -2015 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: SUVvia....tutti a piedi e in bici Sinnai verso una nuova mobilita alternativa 

Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 01 - Nuova costruzione 

Categoria di opere: A01 88 - Altre modalita di trasporto 

Priorita: 1 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2013 


2014 


2015 










Bilancio Comunale 


37.275,00 


0,00 


0,00 


37.275,00 








fondi FESR 2007/2013 ASSE IV intervento 4.1 .2 


140.225,00 


0,00 


0,00 


140.225,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



177.500,00 



0,00 



0,00 



177.500,00 



di cui accantonamentoart.12, 0.1, DPR 207/10 



5.325,00 



■ Elenco annuale ■ 



Importo intervento: 

CUP: 

CPV: 

Finalita: 

Priorita: 

Stato progettazione: 

Vincoli: 



Tempi di esecuzione: 
Responsabile del procedimento 



177.500,00 

J11D12000170006 

45233162-2 

Miglioramento e incremento di servizio 

1 

Studio di fattibilita 

Conformita urbanistica: 

Verifica vincoli ambientali: 

Inizio lavori: 

Fine lavori: 

Cocco Luisa 



Si 
Si 

3/2013 
4/2013 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 



13 



Programma delle opere pubbliche 2013 -2015 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: Manutenzione Straordinaria della Rete Idrica della frazione di Solanas 

Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 06 - Manutenzione 

Categoria di opere: A02 15 - Risorse idriche 

Priorita: 2 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2013 


2014 


2015 







o| Autorita d'ambito territoriale ottimale della Sardegna 


484.800,00 


0,00 


0,00 


484.800,00 



TOTALE INVESTIMENTO 

di cui accantonamentoart.12, c.1, DPR 207/10 



484.800,00 



0,00 



0,00 



484.800,00 



14.544,00 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 



14 



Programma delle opere pubbliche 2013 -2015 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: Realizzazione sistema distrettualizzazione e di telecontrols delle reti idriche del Comune di Sinnai 

Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 01 - Nuova costruzione 

Categoria di opere: A02 15 - Risorse idriche 

Priorita: 1 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2013 


2014 


2015 







u| Autorita d'ambito territoriale ottimale della Sardegna 


150.000,00 


0,00 


0,00 


150.000,00 



TOTALE INVESTIMENTO 

di cui accantonamentoart.12, c.1, DPR 207/10 



150.000,00 



0,00 



0,00 



150.000,00 



4.500,00 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 



15 



Programma delle opere pubbliche 2013 -2015 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: costruzione di una nuova condotta idrica in localita Bellavista - isola ecologica ■ 

Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 01 - Nuova costruzione 

Categoria di opere: A02 15 - Risorse idriche 

Priorita: 2 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2013 


2014 


2015 







u| Autorita d'ambito territoriale ottimale della Sardegna 


128.961,76 


0,00 


0,00 


128.961,76 



TOTALE INVESTIMENTO 

di cui accantonamentoart.12, c.1, DPR 207/10 



128.961,76 



0,00 



0,00 



128.961,76 



3.868,86 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 



16 



Programma delle opere pubbliche 2013 -2015 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 



Denominazione opera: Riordino della rete Agricola S. Elena 

Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 06 - Manutenzione 

Categoria di opere: A02 15 - Risorse idriche 

Priorita: 2 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2013 


2014 


2015 







o| Autorita d'ambito territoriale ottimale della Sardegna 


574.895,21 


0,00 


0,00 


574.895,21 



TOTALE INVESTIMENTO 

di cui accantonamentoart.12, c.1, DPR 207/10 



574.895,21 



0,00 



0,00 



574.895,21 



17.246,86 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 



17 



Programma delle opere pubbliche 2013 -2015 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: Rifacimento degli allacci idrici abitato di Sinnai- Solanas 3° intervento 

Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 06 - Manutenzione 

Categoria di opere: A02 15 - Risorse idriche 

Priorita: 2 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2013 


2014 


2015 







o| Autorita d'ambito territoriale ottimale della Sardegna 


160.477,19 


0,00 


0,00 


160.477,19 



TOTALE INVESTIMENTO 

di cui accantonamentoart.12, c.1, DPR 207/10 



160.477,19 



0,00 



0,00 



160.477,19 



4.814,32 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 



18 



Programma delle opere pubbliche 2013 -2015 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: realizzazione della condotta idrica di awicinamento alia Via SUERGIA -SOLANAS- 

Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 01 - Nuova costruzione 

Categoria di opere: A02 15 - Risorse idriche 

Priorita: 1 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2013 


2014 


2015 







o| Autorita d'ambito territoriale ottimale della Sardegna 


101.652,03 


0,00 


0,00 


101.652,03 



TOTALE INVESTIMENTO 

di cui accantonamentoart.12, c.1, DPR 207/10 



101.652,03 



0,00 



0,00 



101.652,03 



3.049,57 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 



19 



Programma delle opere pubbliche 2013 -2015 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: spostamento dei contatori dall'interno delle proprieta all'esterno 1° intervento 

Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 06 - Manutenzione 

Categoria di opere: A02 15 - Risorse idriche 

Priorita: 2 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2013 


2014 


2015 







o| Autorita d'ambito territoriale ottimale della Sardegna 


113.794,15 


0,00 


0,00 


113.794,15 



TOTALE INVESTIMENTO 

di cui accantonamentoart.12, c.1, DPR 207/10 



113.794,15 



0,00 



0,00 



113.794,15 



3.413,83 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 



20 



Programma delle opere pubbliche 2013 -2015 



Comune di Sinnai 



Denominazione opera: 
Responsabile del procedimento: 
Cod. interv. amministrazione: 
Tipologia intervento: 
Categoria di opere: 
Priori ta: 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Consolidamento e ristrutturazione della Chiesa di san Giuseppe in Solanas 
Mereu Giuseppe 

04 - Ristrutturazione 
A05 31 - Culto 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2013 


2014 


2015 










Contributo regionale 


150.000,00 


0,00 


0,00 


150.000,00 


21810 





Stanziamenti di bilancio 


35.000,00 


0,00 


0,00 


35.000,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



185.000,00 



0,00 



0,00 



185.000,00 



di cui accantonamentoart.12, 0.1, DPR 207/10 



5.550,00 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 



21 



Programma delle opere pubbliche 2013 -2015 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: completamento e manutenzione della rete di illuminazione pubblica stradale 

Responsabile del procedimento: Mereu Giuseppe 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 06 - Manutenzione 

Categoria di opere: A03 06 - Produzione e distribuzione di energia elettrica 

Priorita: 2 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2013 


2014 


2015 







o| Contributo regionale 


100.000,00 


100.000,00 


100.000,00 


300.000,00 



TOTALE INVESTIMENTO 

di cui accantonamentoart.12, c.1, DPR 207/10 



100.000,00 



100.000,00 



100.000,00 



300.000,00 



3.000,00 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 



22 



Programma delle opere pubbliche 2013 -2015 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 



Denominazione opera: sistemazione strade interne Solanas 

Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 06 - Manutenzione 

Categoria di opere: A01 01 - Stradali 

Priorita: 2 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2013 


2014 


2015 







o| Contribute regionale 


100.000,00 


100.000,00 


100.000,00 


300.000,00 



TOTALE INVESTIMENTO 

di cui accantonamentoart.12, c.1, DPR 207/10 



100.000,00 



100.000,00 



100.000,00 



300.000,00 



3.000,00 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 



23 



Programma delle opere pubbliche 2013 -2015 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: Realizzazione fotovoltaico scuola Via Trento 

Responsabile del procedimento: Mereu Giuseppe 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 01 - Nuova costruzione 

Categoria di opere: A03 06 - Produzione e distribuzione di energia elettrica 

Priorita: 2 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2013 


2014 


2015 







0| Ministero dell' Ambiente 


40.000,00 


0,00 


0,00 


40.000,00 



TOTALE INVESTIMENTO 

di cui accantonamentoart.12, c.1, DPR 207/10 



40.000,00 



0,00 



0,00 



40.000,00 



1.200,00 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 



24 



Programma delle opere pubbliche 2013 -2015 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: Realizzazione fotovoltaico scuola Via Perra 

Responsabile del procedimento: Mereu Giuseppe 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 01 - Nuova costruzione 

Categoria di opere: A03 06 - Produzione e distribuzione di energia elettrica 

Priorita: 2 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2013 


2014 


2015 







0| Ministero dell' Ambiente 


38.986,62 


0,00 


0,00 


38.986,62 



TOTALE INVESTIMENTO 

di cui accantonamentoart.12, c.1, DPR 207/10 



38.986,62 



0,00 



0,00 



38.986,62 



1.169,60 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 



25 



Programma delle opere pubbliche 2013 -2015 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: Messa in sicurezza coperture edificio scolastico di Piazza Scuole 

Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 06 - Manutenzione 

Categoria di opere: A05 08 - Edilizia sociale e scolastica 

Priorita: 1 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2013 


2014 


2015 







o| Contribute regionale 


271.871,00 


0,00 


0,00 


271.871,00 



TOTALE INVESTIMENTO 

di cui accantonamentoart.12, c.1, DPR 207/10 



271.871,00 



0,00 



0,00 



271.871,00 



8.156,13 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 



26 



Programma delle opere pubbliche 2013 -2015 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: Messa in sicurezza coperture edificio scolastico di Via Trento 

Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 06 - Manutenzione 

Categoria di opere: A05 08 - Edilizia sociale e scolastica 

Priorita: 1 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2013 


2014 


2015 







o| Contribute regionale 


142.732,00 


0,00 


0,00 


142.732,00 



TOTALE INVESTIMENTO 

di cui accantonamentoart.12, c.1, DPR 207/10 



142.732,00 



0,00 



0,00 



142.732,00 



4.281,96 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 



27 



Programma delle opere pubbliche 2013 -2015 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 



Denominazione opera: 



Risanamento della fascia costiera del Comune di Sinnai frazione di Solanas completamento 1° lotto funzionale : 

collettori e impianto di depurazione 
Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 
Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 06 - Manutenzione 

Categoria di opere: A02 99 - Altre infrastrutture per ambiente e territorio 

Priorita: 2 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2013 


2014 


2015 







o| Autorita d'ambito territoriale ottimale della Sardegna 


1.000.000,00 


0,00 


0,00 


1.000.000,00 



TOTALE INVESTIMENTO 

di cui accantonamentoart.12, c.1, DPR 207/10 



1.000.000,00 



0,00 



0,00 



1.000.000,00 



30.000,00 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 



28 



Programma delle opere pubbliche 2013 -2015 



Comune di Sinnai 



Denominazione opera: 
Responsabile del procedimento: 
Cod. interv. amministrazione: 
Tipologia intervento: 
Categoria di opere: 
Priori ta: 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Messa in sicurezza edificio scolastico Via Trento 
Mereu Giuseppe 

06 - Manutenzione 

A05 08 - Edilizia sociale e scolastica 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2013 


2014 


2015 










Bilancio Comunale 


6.640,00 


0,00 


0,00 


6.640,00 








delibera CIPE 


206.360,00 


0,00 


0,00 


206.360,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



213.000,00 



0,00 



0,00 



213.000,00 



di cui accantonamentoart.12, 0.1, DPR 207/10 



6.390,00 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 



29 



Programma delle opere pubbliche 2013 -2015 



Comune di Sinnai 



Denominazione opera: 
Responsabile del procedimento: 
Cod. interv. amministrazione: 
Tipologia intervento: 
Categoria di opere: 
Priori ta: 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 



Messa in sicurezza edificio Piazza Scuole 
Mereu Giuseppe 

06 - Manutenzione 

A05 08 - Edilizia sociale e scolastica 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2013 


2014 


2015 







0|delibera CIPE 


257.780,00 


0,00 


0,00 


257.780,00 



TOTALE INVESTIMENTO 

di cui accantonamentoart.12, c.1, DPR 207/10 



257.780,00 



0,00 



0,00 



257.780,00 



7.733,40 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 



30 



Programma delle opere pubbliche 2013 -2015 



Comune di Sinnai 



Denominazione opera: 

Rcsponsabilc del procedimento: 
Cod. interv. amministrazione: 
Tipologia intervento: 
Categoria di opere: 
Priori ta: 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Adeguamento normativo della caldaia, abbattimento barriere architettoniche e realizzazione di un impianto fotovoltaico 
annesso alia piscina comunale 
Mereu Giuseppe 

06 - Manutenzione 

A03 99 - Altre infrastrutture del settore energetico 

2 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2013 


2014 


2015 










Bilancio Comunale 


27.000,00 


0,00 


0,00 


27.000,00 








Contributo regionale 


243.000,00 


0,00 


0,00 


243.000,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



di cui accantonamentoart.12, c.1, DPR 207/10 



270.000,00 



0,00 



0,00 



270.000,00 



8.100,00 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 



31 



Programma delle opere pubbliche 2013 -2015 



Comune di Sinnai 



Denominazione opera: 

Rcsponsabilc del procedimento: 
Cod. interv. amministrazione: 
Tipologia intervento: 
Categoria di opere: 
Priori ta: 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Completamento e messa in sicurezza della strada di circonvallazione attraverso la realizzazione di una rotatoria in 
luogo dello svincolo d'accesso al PIP Luceri 
Cocco Luisa 

01 - Nuova costruzione 
A01 01 - Stradali 
2 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2013 


2014 


2015 










Bilancio Comunale 


75.513,50 


0,00 


0,00 


75.513,50 








Contributo regionale 


241.923,04 


0,00 


0,00 


241.923,04 



TOTALE INVESTIMENTO 



di cui accantonamentoart.12, c.1, DPR 207/10 



317.436,54 



0,00 



0,00 



317.436,54 



9.523,10 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 



32 



Programma delle opere pubbliche 2013 -2015 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: Acquisizione aree ed opere di urbanizzazione nel Piano di lottizzazione Sant' Elena 

Responsabile del procedimento: Serra Silvia 

Cod. Interv. ammlnlstrazlone: 

Tlpologla Intervento: 01 - Nuova costruzione 

Categorla dl opere: A01 01 - Stradali 

Priorita: 1 



■ Programmazlone trlennale ■ 



Flnanzlamentl 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2013 


2014 


2015 







o| Finanziamento da capitale privato 


0,00 


500.000,00 


69.205,22 


569.205,22 



TOTALE INVESTIMENTO 

di cui accantonamentoart.12, c.1, DPR 207/10 



0,00 



500.000,00 



69.205,22 



569.205,22 



0,00 



- Apporto dl capitale privato - 



Anno 


Importo opera 


Capitale privato 


Tlpologla 




2013 


0,00 


0,00 




2014 


500.000,00 


500.000,00 


Altro 


2015 


69.205,22 


69.205,22 


Altro 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 



33 



Programma delle opere pubbliche 2013 -2015 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: Ampliamento della nuova Caserma Carabinieri 

Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 01 - Nuova costruzione 

Categoria di opere: A05 36 - Pubblica sicurezza 

Priorita: 2 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2013 


2014 


2015 







u| Contributo regionale 


0,00 


324.285,80 


772.670,53 


1.096.956,33 



TOTALE INVESTIMENTO 

di cui accantonamentoart.12, c.1, DPR 207/10 



0,00 



324.285,80 



772.670,53 



1.096.956,33 



0,00 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 



34 



Programma delle opere pubbliche 2013 -2015 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: Approvigionamento idrico del territorio di san Gregorio, San Paolo e San Basilio e del Villaggio delle Mimose 

Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 01 - Nuova costruzione 

Categoria di opere: A02 15 - Risorse idriche 

Priorita: 2 

- Programmazione triennale - 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2013 


2014 


2015 







o| Contribute regionale 


0,00 


1.200.000,00 


0,00 


1.200.000,00 



TOTALE INVESTIMENTO 

di cui accantonamentoart.12, c.1, DPR 207/10 



0,00 1.200.000,00 



0,00 



1.200.000,00 



0,00 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 



35 



Programma delle opere pubbliche 2013 -2015 



Comune di Sinnai 



Denominazione opera: 
Responsabile del procedimento: 
Cod. interv. amministrazione: 
Tipologia intervento: 
Categoria di opere: 
Priori ta: 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Attuazione del P.R.U. in localita Serralonga 
Cocco Luisa 

01 - Nuova costruzione 
A01 01 - Stradali 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2013 


2014 


2015 










attuazione del PRU Serralonga - acquisizione aree 


0,00 


243.650,00 


0,00 


243.650,00 








Attuazione del PRU Serralonga - oneri di urbanizzazione 


0,00 


654.642,33 


0,00 


654.642,33 



TOTALE INVESTIMENTO 



0,00 



898.292,33 



0,00 



898.292,33 



di cui accantonamentoart.12, 0.1, DPR 207/10 



0,00 



■ Apporto di capitale privato - 



Anno 


Importo opera 


Capitale privato 


Tipologia 




2013 


0,00 


0,00 




2014 


898.292,33 


898.292,33 


Altro 


2015 


0,00 


0,00 





PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 



36 



Programma delle opere pubbliche 2013 -2015 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: Collegamento della rete idrica di Tasonis all' acquedotto di Corongiu 

Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 01 - Nuova costruzione 

Categoria di opere: A02 15 - Risorse idriche 

Priorita: 2 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2013 


2014 


2015 







o| Contribute regionale 


0,00 


250.000,00 


0,00 


250.000,00 



TOTALE INVESTIMENTO 

di cui accantonamentoart.12, c.1, DPR 207/10 



0,00 



250.000,00 



0,00 



250.000,00 



0,00 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 



37 



Programma delle opere pubbliche 2013 -2015 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: Completamento della circonvallazione zona Nord 

Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 01 - Nuova costruzione 

Categoria di opere: A01 01 - Stradali 

Priorita: 2 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2013 


2014 


2015 







o| Contribute regionale 


0,00 


500.000,00 


500.000,00 


1.000.000,00 



TOTALE INVESTIMENTO 

di cui accantonamentoart.12, c.1, DPR 207/10 



0,00 



500.000,00 



500.000,00 



1.000.000,00 



0,00 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 



38 



Programma delle opere pubbliche 2013 -2015 



Comune di Sinnai 



Denominazione opera: 
Responsabile del procedimento: 
Cod. interv. amministrazione: 
Tipologia intervento: 
Categoria di opere: 
Priori ta: 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Opere di valorizzazione turistica di Solanas comprese all' interno del bando regionale LITUS 
Cocco Luisa 

01 - Nuova costruzione 

A02 99 - Altre infrastrutture per ambiente e territorio 

2 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2013 


2014 


2015 







o| Contribute regionale 


0,00 


1.000.000,00 


0,00 


1.000.000,00 



TOTALE INVESTIMENTO 

di cui accantonamentoart.12, c.1, DPR 207/10 



0,00 1.000.000,00 



0,00 



1.000.000,00 



0,00 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 



39 



Programma delle opere pubbliche 2013 -2015 



Comune di Sinnai 



Denominazione opera: 
Responsabile del procedimento: 
Cod. interv. amministrazione: 
Tipologia intervento: 
Categoria di opere: 
Priori ta: 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Polo dell' associazionismo ambientale culturale sportivo e della protezione civile (P.I.S.U.) 
Cocco Luisa 

01 - Nuova costruzione 

A05 08 - Edilizia sociale e scolastica 

2 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2013 


2014 


2015 










Contribute regionale 


0,00 


3.317.200,00 


0,00 


3.317.200,00 


20400 





Oneri ex legge 10/1977 


0,00 


12.600,00 


0,00 


12.600,00 


40920 


20 


Proventi legge regionale 37/98 anno 2002 


0,00 


30.000,00 


0,00 


30.000,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



di cui accantonamentoart.12, c.1, DPR 207/10 



0,00 



3.359.800,00 



0,00 



3.359.800,00 



0,00 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 



40 



Programma delle opere pubbliche 2013 -2015 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: Fabbrica della creativita e laboratorio delle arti (P.I.S.U.) 

Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 04 - Ristrutturazione 

Categoria di opere: A05 08 - Edilizia sociale e scolastica 

Priorita: 2 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2013 


2014 


2015 










Contribute regionale 


0,00 


960.000,00 


0,00 


960.000,00 


40920 


20 


Stanziamenti di Bilancio 


0,00 


40.000,00 


0,00 


40.000,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



0,00 



1.000.000,00 



0,00 



1.000.000,00 



di cui accantonamentoart.12, 0.1, DPR 207/10 



0,00 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 



41 



Programma delle opere pubbliche 2013 -2015 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: Realizzazione di nuovo svincolo d'accesso principale nella frazione di Solanas sulla S.P. per Villasimius 

Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 01 - Nuova costruzione 

Categoria di opere: A01 01 - Stradali 

Priorita: 2 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2013 


2014 


2015 







o| Contribute regionale 


0,00 


500.000,00 


0,00 


500.000,00 



TOTALE INVESTIMENTO 

di cui accantonamentoart.12, c.1, DPR 207/10 



0,00 



500.000,00 



0,00 



500.000,00 



0,00 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 



42 



Programma delle opere pubbliche 2013 -2015 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 



Denominazione opera: 



Sinnai Verde Sicuro: intervento di realizzazione di aree verde attrezzato con manutenzione e implementazione del 

patrimonio arboreo urbano 
Responsabile del procedimento: Mereu Giuseppe 
Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 06 - Manutenzione 

Categoria di opere: A02 1 1 - Opere di protezione dell'ambiente 

Priorita: 2 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2013 


2014 


2015 




20400 


0|Oneri exlegge 10/1977 


0,00 


100.000,00 


0,00 


100.000,00 



TOTALE INVESTIMENTO 

di cui accantonamentoart.12, c.1, DPR 207/10 



0,00 



100.000,00 



0,00 



100.000,00 



0,00 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 



43 



Programma delle opere pubbliche 2013 -2015 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: valorizzazione del sito archeologico di Bruncu Mogumu e parti pertinenze foresta Campidano -Sinnai 

Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 03 - Recupero 

Categoria di opere: A05 37 - Turistico 

Priorita: 2 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2013 


2014 


2015 







o| Contribute regionale 


0,00 


2.000.000,00 


0,00 


2.000.000,00 



TOTALE INVESTIMENTO 

di cui accantonamentoart.12, c.1, DPR 207/10 



0,00 2.000.000,00 



0,00 



2.000.000,00 



0,00 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 



44 



Programma delle opere pubbliche 2013 -2015 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: Realizzazione di una piscina per addestramento attivita subacquee 

Responsabile del procedimento: Plumitallo Carlo 

Cod. Interv. ammlnlstrazlone: 

Tlpologla Intervento: 01 - Nuova costruzione 

Categorla dl opere: E1 99 - Altro 

Priorita: 2 



■ Programmazlone trlennale ■ 



Flnanzlamentl 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2013 


2014 


2015 







u| Finanziamento da capitale privato 


0,00 


249.000,00 


0,00 


249.000,00 



TOTALE INVESTIMENTO 

di cui accantonamentoart.12, c.1, DPR 207/10 



0,00 



249.000,00 



0,00 



249.000,00 



0,00 



- Apporto dl capitale privato - 



Anno 


Importo opera 


Capitale privato 


Tlpologla 




2013 


0,00 


0,00 




2014 


249.000,00 


249.000,00 


Altro 


2015 


0,00 


0,00 





PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 



45 



Programma delle opere pubbliche 2013 -2015 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: realizzazione del manto sintetico nel campo sportivo di Sant' Elena 

Responsabile del procedimento: Plumitallo Carlo 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 01 - Nuova costruzione 

Categoria di opere: A05 12 - Sport e spettacolo 

Priorita: 2 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2013 


2014 


2015 







o| Contribute regionale 


0,00 


450.000,00 


0,00 


450.000,00 



TOTALE INVESTIMENTO 

di cui accantonamentoart.12, c.1, DPR 207/10 



0,00 



450.000,00 



0,00 



450.000,00 



0,00 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 



46 



Programma delle opere pubbliche 2013 -2015 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: Riqualificazione con ristrutturazione della ex scuola di Via del Mare e aree circostanti 

Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 03 - Recupero 

Categoria di opere: A05 37 - Turistico 

Priorita: 2 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2013 


2014 


2015 







o| Contribute regionale 


0,00 


500.000,00 


0,00 


500.000,00 



TOTALE INVESTIMENTO 

di cui accantonamentoart.12, c.1, DPR 207/10 



0,00 



500.000,00 



0,00 



500.000,00 



0,00 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 



47 



Programma delle opere pubbliche 2013 -2015 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: Parco territoriale e urbano della Pineta di Sinnai (P.I.S.U.) 

Responsabile del procedimento: Plumitallo Carlo 

Cod. Interv. ammlnlstrazlone: 

Tlpologla Intervento: 01 - Nuova costruzione 

Categorla dl opere: A02 99 - Altre infrastrutture per ambiente e territorio 

Priorita: 2 



■ Programmazlone trlennale ■ 



Flnanzlamentl 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2013 


2014 


2015 







o| Contribute regionale 


0,00 


2.718.516,25 


0,00 


2.718.516,25 



TOTALE INVESTIMENTO 

di cui accantonamentoart.12, c.1, DPR 207/10 



0,00 2.718.516,25 



0,00 



2.718.516,25 



0,00 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 



48 



Programma delle opere pubbliche 2013 -2015 



Comune di Sinnai 



Denominazione opera: 
Responsabile del procedimento: 
Cod. interv. amministrazione: 
Tipologia intervento: 
Categoria di opere: 
Priori ta: 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

realizzazione opere di urbanizzazione nuovi lotti Piano di Zona Sa Pira 
Cocco Luisa 

01 - Nuova costruzione 
A01 01 - Stradali 
2 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2013 


2014 


2015 







o| Contribute regionale 


0,00 


200.000,00 


0,00 


200.000,00 



TOTALE INVESTIMENTO 

di cui accantonamentoart.12, c.1, DPR 207/10 



0,00 



200.000,00 



0,00 



200.000,00 



0,00 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 



49 



Programma delle opere pubbliche 2013 -2015 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 



Denominazione opera: 



Valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico ambientale tramite la realizzazione di una struttura ricettiva 

polifunzionale denominata " Residenza e Laboratori Esperienziali" 
Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 
Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 06 - Manutenzione 

Categoria di opere: A05 08 - Edilizia sociale e scolastica 

Priorita: 2 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2013 


2014 


2015 










Bilancio Comunale 


0,00 


72.500,00 


0,00 


72.500,00 








Contribute! regionale 


0,00 


267.500,00 


0,00 


267.500,00 








Finanziamento da capitale privato 


0,00 


150.000,00 


0,00 


150.000,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



0,00 



490.000,00 



0,00 



490.000,00 



di cui accantonamentoart.12, 0.1, DPR 207/10 



0,00 



■ Apporto di capitale privato - 



Anno 


Importo opera 


Capitale privato 


Tipologia 




2013 


0,00 


0,00 




2014 


490.000,00 


150.000,00 


Altro 


2015 


0,00 


0,00 





PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 



50 



Programma delle opere pubbliche 2013 -2015 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: Piano Nazionale di edilizia Abitativa, linea di intervento b) ed e) 

Responsabile del procedimento: Serra Silvia 

Cod. Interv. ammlnlstrazlone: 

Tlpologla Intervento: 03 - Recupero 

Categorla dl opere: A05 09 - Altra edilizia pubblica 

Priorita: 2 



■ Programmazlone trlennale ■ 



Flnanzlamentl 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2013 


2014 


2015 







o| Contributo regionale 


0,00 


3.000.000,00 


0,00 


3.000.000,00 



TOTALE INVESTIMENTO 

di cui accantonamentoart.12, c.1, DPR 207/10 



0,00 3.000.000,00 



0,00 



3.000.000,00 



0,00 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
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Programma delle opere pubbliche 2013 -2015 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 



Denominazione opera: Completamento opere di adeguamento delle urbanizzazioni primarie nel centra storico" intervento lavori Via Soleminis 

Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 01 - Nuova costruzione 

Categoria di opere: A01 01 - Stradali 

Priorita: 2 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2013 


2014 


2015 







o| Contribute regionale 


0,00 


210.000,00 


0,00 


210.000,00 



TOTALE INVESTIMENTO 

di cui accantonamentoart.12, c.1, DPR 207/10 



0,00 



210.000,00 



0,00 



210.000,00 



0,00 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
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Programma delle opere pubbliche 2013 -2015 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: Riattivazione del pozzo PIP con esecuzione di un tratto di condotta di distribuzione 

Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 06 - Manutenzione 

Categoria di opere: A02 15 - Risorse idriche 

Priorita: 1 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2013 


2014 


2015 







o| Autorita d'ambito territoriale ottimale della Sardegna 


0,00 


126.243,34 


0,00 


126.243,34 



TOTALE INVESTIMENTO 

di cui accantonamentoart.12, c.1, DPR 207/10 



0,00 



126.243,34 



0,00 



126.243,34 



0,00 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
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Programma delle opere pubbliche 2013 -2015 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 



Denominazione opera: 



Risanamento igienico sanitario Rio Daniele tramite I'ampliamento della rete nera al servizio centra urbano tratto Pintor 

PIP 
Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 
Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 06 - Manutenzione 

Categoria di opere: A02 99 - Altre infrastrutture per ambiente e territorio 

Priorita: 2 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2013 


2014 


2015 







o| Autorita d'ambito territoriale ottimale della Sardegna 


0,00 


350.000,00 


0,00 


350.000,00 



TOTALE INVESTIMENTO 

di cui accantonamentoart.12, c.1, DPR 207/10 



0,00 



350.000,00 



0,00 



350.000,00 



0,00 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
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Programma delle opere pubbliche 2013 -2015 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: costruzione reti idriche efognarie nel piano di risanamento Serralonga - Is Mitzas 1° stralcio 

Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 01 - Nuova costruzione 

Categoria di opere: A02 99 - Altre infrastrutture per ambiente e territorio 

Priorita: 2 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2013 


2014 


2015 







o| Autorita d'ambito territoriale ottimale della Sardegna 


0,00 


244.420,58 


0,00 


244.420,58 



TOTALE INVESTIMENTO 

di cui accantonamentoart.12, c.1, DPR 207/10 



0,00 



244.420,58 



0,00 



244.420,58 



0,00 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
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Programma delle opere pubbliche 2013 -2015 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: studio sistema fognario nell'abitato di Sinnai ai fini dell' individuazione dei tratti 

Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 01 - Nuova costruzione 

Categoria di opere: A02 1 1 - Opere di protezione dell'ambiente 

Priorita: 2 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2013 


2014 


2015 







u| Autorita d'ambito territoriale ottimale della Sardegna 


0,00 


101.824,77 


0,00 


101.824,77 



TOTALE INVESTIMENTO 

di cui accantonamentoart.12, c.1, DPR 207/10 



0,00 



101.824,77 



0,00 



101.824,77 



0,00 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
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Programma delle opere pubbliche 2013 -2015 



Comune di Sinnai 



Denominazione opera: 

Rcsponsabilc del procedimento: 
Cod. interv. amministrazione: 
Tipologia intervento: 
Categoria di opere: 
Priori ta: 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

intervento di manutenzione straordinaria di alcuni tratti della rete idrica nel centra abitato: vicoli 1-2-3-4-lglesias, Dei 
Mille, Mameli, vico Liberta, Menotti, Pellico, Garibaldi, La Marmora, Maroncelli e Pintor 
Cocco Luisa 

06 - Manutenzione 
A02 15 - Risorse idriche 
2 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2013 


2014 


2015 







o| Autorita d'ambito territoriale ottimale della Sardegna 


0,00 


357.752,36 


0,00 


357.752,36 



TOTALE INVESTIMENTO 

di cui accantonamentoart.12, c.1, DPR 207/10 



0,00 



357.752,36 



0,00 



357.752,36 



0,00 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
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Programma delle opere pubbliche 2013 -2015 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: spostamento contatori dall'interno delle proprieta all'esterno 3° intervento 

Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 06 - Manutenzione 

Categoria di opere: A02 15 - Risorse idriche 

Priorita: 2 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2013 


2014 


2015 







o| Autorita d'ambito territoriale ottimale della Sardegna 


0,00 


118.973,07 


0,00 


118.973,07 



TOTALE INVESTIMENTO 

di cui accantonamentoart.12, c.1, DPR 207/10 



0,00 



118.973,07 



0,00 



118.973,07 



0,00 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
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Programma delle opere pubbliche 2013 -2015 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: spostamento contatori dall'interno delle proprieta all'esterno 2° intervento 

Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 06 - Manutenzione 

Categoria di opere: A02 15 - Risorse idriche 

Priorita: 2 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2013 


2014 


2015 







o| Autorita d'ambito territoriale ottimale della Sardegna 


0,00 


119.973,00 


0,00 


119.973,00 



TOTALE INVESTIMENTO 

di cui accantonamentoart.12, c.1, DPR 207/10 



0,00 



119.973,00 



0,00 



119.973,00 



0,00 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 



59 



Programma delle opere pubbliche 2013 -2015 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 



Denominazione opera: 



manutenzione straordinaria rete idrica di alcuni tratti nelle vie: Petrarca, Dessi, Manzoni, Foscolo, Dante, Quasimodo, 

De Filippo e Pascoli 
Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 
Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 06 - Manutenzione 

Categoria di opere: A02 15 - Risorse idriche 

Priorita: 2 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2013 


2014 


2015 







o| Autorita d'ambito territoriale ottimale della Sardegna 


0,00 


338.325,66 


0,00 


338.325,66 



TOTALE INVESTIMENTO 

di cui accantonamentoart.12, c.1, DPR 207/10 



0,00 



338.325,66 



0,00 



338.325,66 



0,00 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
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Programma delle opere pubbliche 2013 -2015 



Comune di Sinnai 



Denominazione opera: 

Rcsponsabilc del procedimento: 
Cod. interv. amministrazione: 
Tipologia intervento: 
Categoria di opere: 
Priori ta: 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

manutenzione straordinaria rete idrica di alcuni tratti nelle vie : Carbonia, Ozieri, Lombardia, Sardegna, Firenze, Puglie, 
Umbria, Toscana, Abruzzi, Trentino e vico Venezia Giulia 
Cocco Luisa 

06 - Manutenzione 
A02 15 - Risorse idriche 
2 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2013 


2014 


2015 







o| Autorita d'ambito territoriale ottimale della Sardegna 


0,00 


360.113,30 


0,00 


360.113,30 



TOTALE INVESTIMENTO 

di cui accantonamentoart.12, c.1, DPR 207/10 



0,00 



360.113,30 



0,00 



360.113,30 



0,00 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
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Programma delle opere pubbliche 2013 -2015 



Comune di Sinnai 



Denominazione opera: 
Responsabile del procedimento: 
Cod. interv. amministrazione: 
Tipologia intervento: 
Categoria di opere: 
Priori ta: 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 



Ponte di attraversamento sul Rio Solanas 
Cocco Luisa 

01 - Nuova costruzione 
A01 01 - Stradali 
2 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2013 


2014 


2015 







o| Contribute regionale 


0,00 


330.000,00 


0,00 


330.000,00 



TOTALE INVESTIMENTO 

di cui accantonamentoart.12, c.1, DPR 207/10 



0,00 



330.000,00 



0,00 



330.000,00 



0,00 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 



62 



Programma delle opere pubbliche 2013 -2015 



Comune di Sinnai 



Denominazione opera: 
Responsabile del procedimento: 
Cod. interv. amministrazione: 
Tipologia intervento: 
Categoria di opere: 
Priori ta: 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

sistemazione idraulica via Pineta, Via Majorane e piu 
Cocco Luisa 

01 - Nuova costruzione 
A02 05 - Difesa del Suolo 
2 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2013 


2014 


2015 







o| Contribute regionale 


0,00 


367.183,23 


0,00 


367.183,23 



TOTALE INVESTIMENTO 

di cui accantonamentoart.12, c.1, DPR 207/10 



0,00 



367.183,23 



0,00 



367.183,23 



0,00 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
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Programma delle opere pubbliche 2013 -2015 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 



Denominazione opera: 



Ristrutturazione della casa comunale del Comune di Sinnai " Operazioni finalizzate al risparmio e all'efficienza 

energetica negli edifici degli enti pubblici della Sardegna (EE11)" 
Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 
Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 04 - Ristrutturazione 

Categoria di opere: A05 33 - Direzionale e amministrativo 

Priorita: 2 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2013 


2014 


2015 







u| Contributo regionale 


0,00 


1.271.578,00 


0,00 


1.271.578,00 



TOTALE INVESTIMENTO 

di cui accantonamentoart.12, c.1, DPR 207/10 



0,00 1.271.578,00 



0,00 



1.271.578,00 



0,00 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 



64 



Parte seconda 



MODELLO UFFICIALE 



Programma delle opere pubbliche 2013 -2015 



Comuno di Sinnai 



SCHEDA 1 : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2013 - 2015 
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SINNAI 

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI 



Tipologie risorse 


Arco temporale di validita del programma 


Disponibilita finanziaria 
primo anno (in Euro) 


Disponibilita finanziaria 
secondo anno (in Euro) 


Disponibilita finanziaria 
terzo anno (in Euro) 


Importo totale 

(in Euro) 


Entrate aventi destinazione vincolata per legge 


6.147.006,63 


22.463.889,36 


1.472.670,53 


30.083.566,52 


Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 


0,00 


200.000,00 


0,00 


200.000,00 


Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati 


0,00 


1.797.292,33 


69.205,22 


1.866.497,55 


Trasferimento di immobili art. 53, commi 6-7 d.lgs. n. 163/2006 


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


Stanziamenti di bilancio 


672.106,14 


255.100,00 


0,00 


927.206,14 


Altro 


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


Totali 


6.819.112,77 


24.716.281,69 


1.541.875,75 


33.077.270,21 





Importo 
(in Euro) 


Accantonamento di cui all'art. 12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno 


204.573,44 



I responsabile del programma 
(Luisa COCCO) 



Note: 



PARTE SECONDA: MODELLO UFFICIALE 
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Programma delle opere pubbliche 2013 -2015 



Comuno di Sinnai 



SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2013 - 2015 
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SINNAI 

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 



N. 

progr. 

0) 


Cod. Int. 

Amm.ne 

(2) 


CODICE ISTAT (3) 


CODICE 
NUTS (3) 


Tipologia 
(4) 


Categoria 
(4) 


DESCRIZIONE 
DELL'INTERVENTO 


Priorita (5) 


STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA 


Cessione 
Immobili 


Apporto di capitale 
privato 


Reg. 


Prov. 


Com. 


Primo 
Anno 


Secondo 
Anno 


Terzo 
Anno 


Totale 


S/N (6) 


Importo 


Tipologia 
(7) 


1 




20 


092 


080 




01 


A01 01 


Bando BIDDAS intervento pubblico - 
rifacimento sede stradale via Roma 
tratto via Napoli e via Mara 


1 


285.600,00 


0,00 


0,00 


285.600,00 


N 


0,00 




2 




20 


092 


080 




01 


A01 01 


Completamento della strada di 
circonvallazione sud - ovest 


1 


400.000,00 


0,00 


0,00 


400.000,00 


N 


0,00 




3 




20 


092 


080 




01 


A01 01 


Potenziamento delle dotazioni 
infrastrutturali fisiche della viabilita 
rurale intercomunale Sinnai -Burcei e 
relativo miglioramento della 
competitivita delle prospicienti aziende 
del settore agricolo e forestale 


1 


400.000,00 


0,00 


0,00 


400.000,00 


N 


0,00 




4 




20 


092 


080 




03 


A05 08 


Riqualificazione ed adeguamento del 
Campo sportivo scolastico polivalente 
della scuola Primaria di Via Liberia 


1 


300.000,00 


0,00 


0,00 


300.000,00 


N 


0,00 




5 




20 


092 


080 




06 


A01 01 


Manutenzione straordinaria strada 
Circonvallazione Nord-EstVia Pintor, 
Menotti e e Monte Genis 


1 


112.988,55 


0,00 


0,00 


112.988,55 


N 


0,00 




6 




20 


092 


080 




04 


A05 08 


potenziamento strutture scolastiche 
dotazione spazi per attivita 
extrascolastiche scuole medie Via 
Trento 


1 


66.697,22 


0,00 


0,00 


66.697,22 


N 


0,00 




7 




20 


092 


080 




06 


A05 36 


messa in sicurezza Cava in localita 
Serralonga 


1 


90.000,00 


0,00 


0,00 


90.000,00 


N 


0,00 




8 




20 


092 


080 




01 


A05 35 


Completamento nuovo Cimitero e 
gestione vecchio e nuovo cimitero 


1 


100.000,00 


0,00 


0,00 


100.000,00 


N 


0,00 




9 




20 


092 


080 




04 


A05 08 


riqualificazione e adeguamento locale 
da destinare ad aula speciale nella 
scuola primaria in Via Sant'lsidoro 


1 


69.878,10 


0,00 


0,00 


69.878,10 


N 


0,00 




10 




20 


092 


080 




03 


A02 15 


Recupero sala f Itri della diga S.Barzolu 


1 


165.062,40 


0,00 


0,00 


165.062,40 


N 


0,00 




11 




20 


092 


080 




01 


A01 88 


SUVvia....tutti a piedi e in bici Sinnai 
verso una nuova mobilita alternativa 


1 


177.500,00 


0,00 


0,00 


177.500,00 


N 


0,00 




12 




20 


092 


080 




06 


A02 15 


Manutenzione Straordinaria della Rete 
Idrica della frazione di Solanas 


2 


484.800,00 


0,00 


0,00 


484.800,00 


N 


0,00 




13 




20 


092 


080 




01 


A02 15 


Realizzazione sistema 
distrettualizzazione e di telecontrollo 
delle reti idriche del Comune di Sinnai 


1 


150.000,00 


0,00 


0,00 


150.000,00 


N 


0,00 





PARTE SECONDA MODELLO UFFICIALE 
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Programma delle opere pubbliche 2013 -2015 



Comuno di Sinnai 



SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2013 - 2015 
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SINNAI 

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 



N. 

progr. 

(1) 


Cod. Int. 

Amm.ne 

(2) 


CODICE ISTAT (3) 


CODICE 
NUTS (3) 


Tipologia 
(4) 


Categoria 
(4) 


DESCRIZIONE 
DELL'INTERVENTO 


Priorita (5) 


STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA 


Cessione 
Immobili 


Apporto di capitale 
privato 


Reg. 


Prov. 


Com. 


Primo 
Anno 


Secondo 
Anno 


Terzo 
Anno 


Totale 


S/N (6) 


Importo 


Tipologia 
(7) 


14 




20 


092 


080 




01 


A02 15 


costruzione di una nuova condotta 
idrica in localita Bellavista - isola 
ecologica - 


2 


128.961,76 


0,00 


0,00 


128.961,76 


N 


0,00 




15 




20 


092 


080 




06 


A02 15 


Riordino della rete Agricola S. Elena 


2 


574.895,21 


0,00 


0,00 


574.895,21 


N 


0,00 




16 




20 


092 


080 




06 


A02 15 


Rifacimento degli allacci idrici abitato di 
Sinnai- Solanas 3° intervento 


2 


160.477,19 


0,00 


0,00 


160.477,19 


N 


0,00 




17 




20 


092 


080 




01 


A02 15 


realizzazione della condotta idrica di 
awicinamento alia Via SUERGIA 
-SOLANAS- 


1 


101.652,03 


0,00 


0,00 


101.652,03 


N 


0,00 




18 




20 


092 


080 




06 


A02 15 


spostamento dei contatori dall'interno 
delle proprieta all'esterno 1° intervento 


2 


113.794,15 


0,00 


0,00 


113.794,15 


N 


0,00 




19 




20 


092 


080 




04 


A05 31 


Consolidamento e ristrutturazione della 
Chiesa di san Giuseppe in Solanas 


1 


185.000,00 


0,00 


0,00 


185.000,00 


N 


0,00 




20 




20 


092 


080 




06 


A03 06 


completamento e manutenzione della 
rete di illuminazione pubblica stradale 


2 


100.000,00 


0,00 


0,00 


100.000,00 


N 


0,00 




21 




20 


092 


080 




06 


A01 01 


sistemazione strade interne Solanas 


2 


100.000,00 


0,00 


0,00 


100.000,00 


N 


0,00 




22 




20 


092 


080 




01 


A03 06 


Realizzazione fotovoltaico scuola Via 
Trento 


2 


40.000,00 


0,00 


0,00 


40.000,00 


N 


0,00 




23 




20 


092 


080 




01 


A03 06 


Realizzazione fotovoltaico scuola Via 
Perra 


2 


38.986,62 


0,00 


0,00 


38.986,62 


N 


0,00 




24 




20 


092 


080 




06 


A05 08 


Messa in sicurezza coperture edificio 
scolastico di Piazza Scuole 


1 


271.871,00 


0,00 


0,00 


271.871,00 


N 


0,00 




25 




20 


092 


080 




06 


A05 08 


Messa in sicurezza coperture edificio 
scolastico di Via Trento 


1 


142.732,00 


0,00 


0,00 


142.732,00 


N 


0,00 




26 




20 


092 


080 




06 


A02 99 


Risanamento della fascia costiera del 
Comune di Sinnai frazione di Solanas 
completamento 1° lotto funzionale : 
collettori e impianto di depurazione 


2 


1.000.000,00 


0,00 


0,00 


1.000.000,00 


N 


0,00 




27 




20 


092 


080 




06 


A05 08 


Messa in sicurezza edificio scolastico 
Via Trento 


1 


213.000,00 


0,00 


0,00 


213.000,00 


N 


0,00 




28 




20 


092 


080 




06 


A05 08 


Messa in sicurezza edificio Piazza 
Scuole 


1 


257.780,00 


0,00 


0,00 


257.780,00 


N 


0,00 




29 




20 


092 


080 




06 


A03 99 


Adeguamento normativo della caldaia, 
abbattimento barriere architettoniche e 
realizzazione di un impianto fotovoltaico 
annesso alia piscina comunale 


2 


270.000,00 


0,00 


0,00 


270.000,00 


N 


0,00 
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Programma delle opere pubbliche 2013 -2015 



Comuno di Sinnai 



SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2013 - 2015 
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SINNAI 

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 



N. 

progr. 

0) 


Cod. Int. 

Amm.ne 

(2) 


CODICE ISTAT (3) 


CODICE 
NUTS (3) 


Tipologia 
(4) 


Categoria 
(4) 


DESCRIZIONE 
DELL'INTERVENTO 


Priorita (5) 


STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA 


Cessione 
Immobili 


Apporto di capitale 
privato 


Reg. 


Prov. 


Com. 


Primo 
Anno 


Secondo 
Anno 


Terzo 
Anno 


Totale 


S/N (6) 


Importo 


Tipologia 
(7) 


30 




20 


092 


080 




01 


A01 01 


Completamento e messa in sicurezza 
della strada di circonvallazione 
attraverso la realizzazione di una 
rotatoria in luogo dello svincolo 
d'accesso al PIP Luceri 


2 


317.436,54 


0,00 


0,00 


317.436,54 


N 


0,00 




31 




20 


092 


080 




01 


A01 01 


Acquisizione aree ed opere di 
urbanizzazione nel Piano di 
lottizzazione Sant' Elena 


1 


0,00 


500.000,00 


0,00 


500.000,00 


N 


500.000,00 


99 


32 




20 


092 


080 




01 


A05 36 


Ampliamento della nuova Caserma 
Carabinieri 


2 


0,00 


324.285,80 


0,00 


324.285,80 


N 


0,00 




33 




20 


092 


080 




01 


A02 15 


Approvigionamento idrico del territorio 
di san Gregorio, San Paolo e San 
Basilio e del Villaggio delle Mimose 


2 


0,00 


1.200.000,00 


0,00 


1.200.000,00 


N 


0,00 




34 




20 


092 


080 




01 


A01 01 


Attuazione del P.R.U. in localita 
Serralonga 


1 


0,00 


898.292,33 


0,00 


898.292,33 


N 


898.292,33 


99 


35 




20 


092 


080 




01 


A02 15 


Collegamento della rete idrica di 
Tasonis all' acquedotto di Corongiu 


2 


0,00 


250.000,00 


0,00 


250.000,00 


N 


0,00 




36 




20 


092 


080 




01 


A01 01 


Completamento della circonvallazione 
zona Nord 


2 


0,00 


500.000,00 


0,00 


500.000,00 


N 


0,00 




37 




20 


092 


080 




01 


A01 01 


Completamento della strada di 
circonvallazione sud - ovest 


1 


0,00 


980.000,00 


0,00 


980.000,00 


N 


0,00 




38 




20 


092 


080 




06 


A03 06 


completamento e manutenzione della 
rete di illuminazione pubblica stradale 


2 


0,00 


100.000,00 


0,00 


100.000,00 


N 


0,00 




39 




20 


092 


080 




01 


A02 99 


Opere di valorizzazione turistica di 
Solanas comprese all' interno del bando 
regionale LITUS 


2 


0,00 


1.000.000,00 


0,00 


1.000.000,00 


N 


0,00 




40 




20 


092 


080 




01 


A05 08 


Polo dell' associazionismo ambientale 
culturale sportivo e della protezione 
civile (P.I.S.U.) 


2 


0,00 


3.359.800,00 


0,00 


3.359.800,00 


N 


0,00 




41 




20 


092 


080 




06 


A01 01 


sistemazione strade interne Solanas 


2 


0,00 


100.000,00 


0,00 


100.000,00 


N 


0,00 




42 




20 


092 


080 




04 


A05 08 


Fabbrica della creativita e laboratorio 
delle arti (P.I.S.U.) 


2 


0,00 


1.000.000,00 


0,00 


1.000.000,00 


N 


0,00 




43 




20 


092 


080 




01 


A01 01 


Realizzazione di nuovo svincolo 
d'accesso principale nella frazione di 
Solanas sulla S.P. per Villasimius 


2 


0,00 


500.000,00 


0,00 


500.000,00 


N 


0,00 
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Programma delle opere pubbliche 2013 -2015 



Comuno di Sinnai 



SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2013 - 2015 
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SINNAI 

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 



N. 

progr. 

(1) 


Cod. Int. 

Amm.ne 

(2) 


CODICE ISTAT (3) 


CODICE 
NUTS (3) 


Tipologia 
(4) 


Categoria 
(4) 


DESCRIZIONE 
DELL'INTERVENTO 


Priorita (5) 


STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA 


Cessione 
Immobili 


Apporto di capitale 
privato 


Reg. 


Prov. 


Com. 


Primo 
Anno 


Secondo 
Anno 


Terzo 
Anno 


Totale 


S/N (6) 


Importo 


Tipologia 
(7) 



44 




20 


092 


080 




06 


A02 11 


Sinnai Verde Sicuro: intervento di 
realizzazione di aree verde attrezzato 
con manutenzione e implementazione 
del patrimonio arboreo urbano 


2 


0,00 


100.000,00 


0,00 


100.000,00 


N 


0,00 




45 




20 


092 


080 




03 


A05 37 


valorizzazione del sito archeologico di 
Brunei! Mogumu e parti pertinenze 
foresta Campidano -Sinnai 


2 


0,00 


2.000.000,00 


0,00 


2.000.000,00 


N 


0,00 




46 




20 


092 


080 




01 


E10 99 


Realizzazione di una piscina per 
addestramento attivita subacquee 


2 


0,00 


249.000,00 


0,00 


249.000,00 


N 


249.000,00 


99 


47 




20 


092 


080 




01 


A05 12 


realizzazione del manto sintetico nel 
campo sportivo di Sant' Elena 


2 


0,00 


450.000,00 


0,00 


450.000,00 


N 


0,00 




48 




20 


092 


080 




03 


A05 37 


Riqualificazione con ristrutturazione 
della ex scuola di Via del Mare e aree 
circostanti 


2 


0,00 


500.000,00 


0,00 


500.000,00 


N 


0,00 




49 




20 


092 


080 




01 


A02 99 


Parco territoriale e urbano della Pineta 
di Sinnai (P.I.S.U.) 


2 


0,00 


2.718.516,25 


0,00 


2.718.516,25 


N 


0,00 




50 




20 


092 


080 




01 


A01 01 


realizzazione opere di urbanizzazione 
nuovi lotti Piano di Zona Sa Pira 


2 


0,00 


200.000,00 


0,00 


200.000,00 


N 


0,00 




51 




20 


092 


080 




06 


A05 08 


Valorizzazione del patrimonio culturale 
e paesaggistico ambientale tramite la 
realizzazione di una struttura ricettiva 
polifunzionale denominata " Residenza 
e Laboratori Esperienziali" 


2 


0,00 


490.000,00 


0,00 


490.000,00 


N 


150.000,00 


99 


52 




20 


092 


080 




03 


A05 09 


Piano Nazionale di edilizia Abitativa, 
linea di intervento b) ed e) 


2 


0,00 


3.000.000,00 


0,00 


3.000.000,00 


N 


0,00 




53 




20 


092 


080 




01 


A01 01 


Completamento opere di adeguamento 
delle urbanizzazioni primarie nel centra 
storico" intervento lavori Via Soleminis 


2 


0,00 


210.000,00 


0,00 


210.000,00 


N 


0,00 




54 




20 


092 


080 




06 


A02 15 


Riattivazione del pozzo PIP con 
esecuzione di un tratto di condotta di 
distribuzione 


1 


0,00 


126.243,34 


0,00 


126.243,34 


N 


0,00 




55 




20 


092 


080 




06 


A02 99 


Risanamento igienico sanitario Rio 
Daniele tramite l'ampliamento della rete 
nera al servizio centra urbano tratto 
Pintor PIP 


2 


0,00 


350.000,00 


0,00 


350.000,00 


N 


0,00 
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Programma delle opere pubbliche 2013 -2015 



Comuno di Sinnai 



SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2013 - 2015 
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SINNAI 

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 



N. 

progr. 

(1) 


Cod. Int. 

Amm.ne 

(2) 


CODICE ISTAT (3) 


CODICE 
NUTS (3) 


Tipologia 
(4) 


Categoria 
(4) 


DESCRIZIONE 
DELL'INTERVENTO 


Priorita (5) 


STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA 


Cessione 
Immobili 


Apporto di capitale 
privato 


Reg. 


Prov. 


Com. 


Primo 
Anno 


Secondo 
Anno 


Terzo 
Anno 


Totale 


S/N (6) 


Importo 


Tipologia 
(7) 


56 




20 


092 


080 




01 


A02 99 


costruzione reti idriche e fognarie nel 
piano di risanamento Serralonga - Is 
Mitzas 1° stralcio 


2 


0,00 


244.420,58 


0,00 


244.420,58 


N 


0,00 




57 




20 


092 


080 




01 


A02 11 


studio sistema fognario nell'abitato di 
Sinnai ai fini dell' individuazione dei 
tratti 


2 


0,00 


101.824,77 


0,00 


101.824,77 


N 


0,00 




58 




20 


092 


080 




06 


A02 15 


intervento di manutenzione straordinaria 
di alcuni tratti della rete idrica nel centra 
abitato: vicoli 1-2-3-4-lglesias, Dei Mille, 
Mameli, vico Liberta, Menotti, Pellico, 
Garibaldi, La Marmora, Maroncelli e 
Pintor 


2 


0,00 


357.752,36 


0,00 


357.752,36 


N 


0,00 




59 




20 


092 


080 




06 


A02 15 


spostamento contatori dall'interno delle 
proprieta all'esterno 3° intervento 


2 


0,00 


118.973,07 


0,00 


118.973,07 


N 


0,00 




60 




20 


092 


080 




06 


A02 15 


spostamento contatori dall'interno delle 
proprieta all'esterno 2° intervento 


2 


0,00 


119.973,00 


0,00 


119.973,00 


N 


0,00 




61 




20 


092 


080 




06 


A02 15 


manutenzione straordinaria rete idrica 
di alcuni tratti nelle vie: Petrarca, Dessi, 
Manzoni, Foscolo, Dante, Quasimodo, 
De Filippo e Pascoli 


2 


0,00 


338.325,66 


0,00 


338.325,66 


N 


0,00 




62 




20 


092 


080 




06 


A02 15 


manutenzione straordinaria rete idrica 
di alcuni tratti nelle vie : Carbonia, 
Ozieri, Lombardia, Sardegna, Firenze, 
Puglie, Umbria, Toscana, Abruzzi, 
Trentino e vico Venezia Giulia 


2 


0,00 


360.113,30 


0,00 


360.113,30 


N 


0,00 




63 




20 


092 


080 




01 


A01 01 


Ponte di attraversamento sul Rio 
Solanas 


2 


0,00 


330.000,00 


0,00 


330.000,00 


N 


0,00 




64 




20 


092 


080 




01 


A02 05 


sistemazione idraulica via Pineta, Via 
Majorane e piu 


2 


0,00 


367.183,23 


0,00 


367.183,23 


N 


0,00 




65 




20 


092 


080 




04 


A05 33 


Ristrutturazione della casa comunale 
del Comune di Sinnai " Operazioni 
finalizzate al risparmio e all'efficienza 
energetica negli edifici degli enti 
pubblici della Sardegna (EE11)" 


2 


0,00 


1.271.578,00 


0,00 


1.271.578,00 


N 


0,00 




66 




20 


092 


080 




01 


A01 01 


Acquisizione aree ed opere di 
urbanizzazione nel Piano di 
lottizzazione Sant' Elena 


1 


0,00 


0,00 


69.205,22 


69.205,22 


N 


69.205,22 


99 
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Programma delle opere pubbliche 2013 -2015 



Comuno di Sinnai 



SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2013 - 2015 
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SINNAI 

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 



N. 

progr. 

(1) 


Cod. Int. 

Amm.ne 

(2) 


CODICE ISTAT (3) 


CODICE 
NUTS (3) 


Tipologia 
(4) 


Categoria 
(4) 


DESCRIZIONE 
DELL'INTERVENTO 


Priorita (5) 


STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA 


Cessione 
Immobili 


Apporto di capitale 
privato 


Reg. 


Prov. 


Com. 


Primo 
Anno 


Secondo 
Anno 


Terzo 
Anno 


Totale 


S/N (6) 


Importo 


Tipologia 
(7) 


67 




20 


092 


080 




01 


A05 36 


Ampliamento della nuova Caserma 
Carabinieri 


2 


0,00 


0,00 


772.670,53 


772.670,53 


N 


0,00 




68 




20 


092 


080 




01 


A01 01 


Completamento della circonvallazione 
zona Nord 


2 


0,00 


0,00 


500.000,00 


500.000,00 


N 


0,00 




69 




20 


092 


080 




06 


A03 06 


completamento e manutenzione della 
rete di illuminazione pubblica stradale 


2 


0,00 


0,00 


100.000,00 


100.000,00 


N 


0,00 




70 




20 


092 


080 




06 


A01 01 


sistemazione strade interne Solanas 


2 


0,00 


0,00 


100.000,00 


100.000,00 


N 


0,00 





Totale 



6.819.112,77 24.716.281,69 1.541.875,75 33.077.270,21 



1.866.497,55 



Note: 



I responsabile del programma 
(Luisa COCCO) 



(1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno. 

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito daH'Amministrazione (pud essere vuoto). 

(3) In alternativa al codice ISTAT si pud inserire il codice NUTS 

(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2. 

(5) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. 163/06 e s.m.i. secondo le priorita indicate daH'amministrazione con una scala espressa in tre livelli ( 1 = massima priorita. 
3 = minima priorita) 

(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui aH'art. 53 comma 6-7 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. 
In caso affermativo compilare la scheda 2B. 

(7) Vedi Tabella 3. 
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Programma delle opere pubbliche 2013 -2015 



Comuno di Sinnai 



SCHEDA2B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2013 - 2015 
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SINNAI 

ELENCO DEGLI IMMOBILI DATRASFERIRE articolo 53 commi 6-7, del d. Igs. 163/2006 



Elonco degli immobili da trasferire articolo 53 commi 6-7, del d. Igs. 163/2006 


Arco temporale del programma 
Valore stimato 


Riferimento 
intervento (1) 


Descrizione immobile 


Solo diritto di 
superficie 


Piena proprieta 


1° anno 


2° anno 


3° anno 



Totale 



0,00 


0,00 


0,00 



Note: 



(1) Viene riportato il numero progressive* dell'intervento di riferimento. 



II responsabile del programma 
(Luisa COCCO) 
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Programma delle opere pubbliche 2013 -2015 



Comuno di Sinnai 



SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2013 - 2015 
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SINNAI 

ELENCO ANNUALE 



Cod. Int. 

Amm.ne (1) 


CODICE 

UNICO 

INTERVENTO 

CUI 


CUP 


DESCRIZIONE 
INTERVENTO 


CPV 


RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 


Importo 
annual ita 


Importo 

totale 

intervento 


FINAL ITA 

(3) 


Conform ita 


Verifica 

vincoli 

ambientali 


Priorita 
(4) 


STATO 
PROGET- 
TAZIONE 
approvata 

(5) 


Stima tempi di esecuzione 


Cognome 


Nome 


Urb (S/N) 


Amb (S/N) 


TRIM/ANNO 
INIZIO 
LAVORI 


TRIM/ANNO 

FINE 

LAVORI 






J 1 3D 12000530006 


Bando BIDDAS intervento pubblico - 
rifacimento sede stradale via Roma tratto 
via Napoli e via Mara 


45233223-8 


Cocco 


Luisa 


285.600,00 


285.600,00 


MIS 


S 


S 


1 


PE 


1 /2013 


4/2013 






J 17H 11 000330002 


Potenziamento delle dotazioni 
infrastrutturali fisiche della viabilita rurale 
intercomunale Sinnai -Burcei e relativo 
miglioramento della competitivita delle 
prospicienti aziende del settore agricolo e 
forestale 


45233123-7 


PISU 


Vitale 


400.000,00 


400.000,00 


MIS 


S 


S 


1 


PE 


2/2013 


4/2013 






J 19H 11 0001 70004 


Riqualificazione ed adeguamento del 
Campo sportivo scolastico polivalente della 
scuola Primaria di Via Liberta 


45236100-1 


Plumitallo 


Carlo 


300.000,00 


300.000,00 


ADN 


S 


S 


1 


PE 


2/2013 


4/2013 






J 17H 1200 11 60004 


Manutenzione straordinaria strada 
Circonvallazione Nord-Est Via Pintor, 
Menotti e e Monte Genis 


45233141-9 


Cocco 


Luisa 


112.988,55 


112.988,55 


MIS 


S 


S 


1 


PE 


2/2013 


4/2013 






J 19H 11 0001 80002 


potenziamento strutture scolastiche 
dotazione spazi per attivita extrascolastiche 
scuole medie Via Trento 


45454000-4 


Cocco 


Luisa 


66.697,22 


66.697,22 


MIS 


S 


S 


1 


PE 


2/2013 


4/2013 






J 19H 11 0001 90002 


riqualificazione e adeguamento locale da 
destinare ad aula speciale nella scuola 
primaria in Via Sant'lsidoro 


45454000-4 


Mereu 


Giuseppe 


69.878,10 


69.878,10 


MIS 


S 


S 


1 


PE 


2/2013 


4/2013 






J15G12000390001 


Recupero sala filtri della diga S.Barzolu 


45454100-5 


Mereu 


Giuseppe 


165.062,40 


165.062,40 


MIS 


S 


S 


1 


PE 


2/2013 


4/2013 






J11D12000170006 


SUVvia....tutti a piedi e in bici Sinnai verso 
una nuova mobilita alternativa 


45233162-2 


Cocco 


Luisa 


177.500,00 


177.500,00 


MIS 


S 


S 


1 


SF 


3/2013 


4/2013 



Totale 



1.577.726,27 



Note: 



II responsabile del programma 
(Luisa COCCO) 



(1 ) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito daN'Amministrazione (puo essere vuoto). 

(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verra composta e confermata, al momento della pubblicazione, del sistema informativo di gestione. 

(3) Indicare le finalita utilizzando la Tabella 5. 

(4) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. 163/06 e s.m.i. secondo le priorita indicate daH'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorita, 3=minima priorita). 

(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4. 
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SCHEDA4: PROGRAMMA ANNUALE FORNITURE E SERVIZI 2013 

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SINNAI 

art. 271 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 



Cod. Int. 
Amm.ne 


Tipologia (1) 


CODICE UNICO 

INTERVENTO - 

CUI (2) 


Descrizione del contratto 


Codice CPV 


Rosponsabilo del 
procedimento 


Importo 

contrattuale 

presunto 


Fonte risorse 
finanziarie (3) 


Servizi 


Forniture 


Cognome 


Nome 



Totale 



0,00 



(1) Indicare se Servizi o Forniture. 

(2) La codifcia dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + N. PROGRESSIVO) verra composta e confermata, al momento della pubblicazione, del sistema informativo di gestione 

(3) Vedi Tabella 6 



Note 



II responsabile del programma 
(Luisa COCCO) 
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